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' ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು AS 


| ಡು ರ] 
| ಸ್ಮಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು | 

ರ ಮ 
': ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, `'ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ | 
| ಸಚಿವರು. 


ಪಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ 
ಕೊರೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು 
ಹಾಕಲು": ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಬಳಸಲಾದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ 
ಪುಮಾಣ ಎಷ್ಟು: ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕೊರೆತದಿಂದ 
ಉಂಟಾದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯ ನಷ್ಟದ 
ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು; ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ - ಪರಿಹಾರದ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು) 
(ವರ್ಷವಾರು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ 
ಕೊರೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 
ಹಾಗೂ ಬಳಸಲಾದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ”). 2 ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಆ) 


ಕಾಂಡ್ಲಾವನಗಳು 
ಕೊರೆತ ಗಮನಾರ್ಹ 
ಕಮ್ಮಿಯಿರುವುದು ನಿಜವೇ: ಹಾಗಿದುಲ್ಲಿ 
ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ 
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಲುಕೊರೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು 


ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 


ಕಾಂಡ್ಲಾವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಂತ 
ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಸರದ ವಾಶಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ 
ಪೋಲು ಮಾಡುವ: ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು 


ದಂಡೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಔಚಿತ್ಯವೇನು; 


ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು 
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳು ಬೀಚಿನ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿಯೇ 
ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಉಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ | 
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮ 
ಅಗಲದ ಬೀಚ್‌ ಪುದೇಶ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಈ 
ಪ್ರಡೇಶಗಳು ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಚಂಡಮಾರುತದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಅಲೆಗಳು ರಸ್ತೆಯ 
ಅಂಚಿಸವರೆಗೆ : ಬಂದು ಅಷ್ಮಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ 
ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಡಲ ಕೊರೆತಕ್ಕೆ ತುತಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 


ಕಾಂಡ್ಲಾ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನದಿ ಮುಖಜ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ 
ಅಲೆಗಳ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಬೀಚ್‌ 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಚೆಳೆದದ್ದ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಡ್ಲಾ ಗಿಡಗಳು 
ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ' ಅಗಲದ ಬೀಚ ಪ್ರದೇಶವು 
ಲಭ್ಯಬಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, 
ಕಾಂಡ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದ್ಧರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ತಜ್ಞರುಗಳಿಂದ 
ಪಡೆಯಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಂತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಿ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಈಗಾಗಲೇ ಏಷ್ಯನ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, 
(ಏಡಿಬಿಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀಚ್‌ ಅಗಲವು ಲಭ್ಯವಿರುವ 
ಸ್ಮಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ 
ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಜರ ವರದಿಯಂತೆ 


DAC-DUN2IU AQNDEY-Reply 10 LCQ-536 BK. Hariprasad. 
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1 
ಅಮಬಂಧ-1 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮುದ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಬಳಸಲಾದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳು 


ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ | ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 


Providing Costal Protective Work in Harwada in Ankola tq of UK Dist. ch. 252.230 to 252.530 Km. 7162.89 


142.15 5015.71 


ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, 323.34 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಡಿಪಟ್ನ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ. 45.000 ರಿಂದ 45.325ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುದಿ ದೇವಸಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ 

ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರತ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 44.640 ರಿಂದ 44.968 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 152.90 3882.00 
ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಮತ್ತು 

ಬಡಾ ಎರ್ಮಾಳ್‌ ಚೈ ' 44.648 ರಿಂದ 44.960 ಕಿ.ಮೀ, ಚೈ: 49825 ರಿಂದ 49833 ಕಿ.ಮೀ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರತ 50.63 1285.00 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಒಟ್ಟು 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಮತ್ತು 
ಬಡಾ ಎರ್ಮಾಳ್‌ ಚೈ : 44.728 ರಿ೦ದ 44.736 ಕಿ.ಮೀ, ಚೈ: 44.768 ರಿಂದ 44.776 ಕಿ.ಮೀ ಚೈ: 49.865 ರಿಂದ 49.873 ಕಿ.ಮೀ ಕಡಲ 14.95 380.00 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರತ ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಒಟ್ಟು 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ಉಡುಪಿ ತಾ. ಬಡಾ ಎರ್ಮಾಳ್‌ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 49.785 ರಿಂದ 49.935 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ( | 
ಒಟ್ಟು 17 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 79.71 2024.00 


ಒಟ್ಟು 513.31 14871.00 


ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಪೆ ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ( ಚೈ : 67.303 ರಿಂದ 68.073 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೈ: 67.373 ರಿಂದ 68073 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 1641.00 


ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 
ಕ್ರ ನನರಯ ವಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ | ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು; ್ರ 


ಸಲ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಈ. ಮೀ. ನಲ್ಲಿ) 

% ES 3 
ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಕಡಲ ತೀರದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ 

2 ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 371.41 11366.00 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕುತ್ಕಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 65.620 ರಿಂದ 65.740 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 

3 | ಒಟ್ಟು 1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) | | 5429 137800 


ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಮಾಸ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಬಾಗ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ 


4 ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚ್ಛ್‌.70.9852 ರಿಂದ 71000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಜೈ : 85.206 ರಿಂದ 85.216 25800 


ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕುತ್ಕಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 65.630 ರಿಂದ 65.670 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
೨ |(ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 24.68 627100 


R ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕುತ್ಕಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 65.630 ರಿಂದ 65.640 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 4 Ee 


(ಒಟ್ಟು! ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


ಉಡುಪಿ ತಾ. ಮಲ್ಪೆ ವಡಾಬಾಂಡೇಶ್ವರ ತೊಟ್ಟಂ ರಸ್ತೆಯ ಪುರ್ಟಾಡೊ ಗೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಸಮೀಪ ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲ 


7 |ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 72.9102 ರಿಂದ 72.950 ಕಿ.ಮೀ ವರಗೆ ( ಒಟ್ಟು 5 23.58 59.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) P 
ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಪೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉರ೦ಟಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
8 |(ಚೈ.70.748 ರಿಂದ 70.959ಕಿ.ಮಿೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪು್ರಟಾರ್ಡೊ ಗೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಬಳಿ ಚೈ.72.635 ರಿಂದ 72.7518.ಮೀೀವರೆಗೆ) 167.88 6128.00 
i a 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ.68073 ರಿಂದ 
68.5438. ಮೀವರಗೆ | | ಕ 26% 


ಒಟ್ಟು 924.81 31808.00 


p3 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 100% ರಿಂದ 


1 


100.280 ಕಿ.ಮೀ ವರಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ( 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ ಫಂ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 100.10 ರಿಂದ 
2 1100120 ಕ.ಮಿೀ ವರೆಗೆ, 100.300 ರಿಂದ 100.310 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 178 45.00 

F - - —— 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 100.280 ರಿಂದ 
3 1100300 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 190 499 


ko 4 0 k ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ | ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 


| 0" _ ಸಾಲುಗಾರಿಯ ಲವ: (ರೂ. ಅಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ. ಮಿ. ನಲ್ಲಿ) 
1 2 4 
ಕು `ನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಷಳಿ 100.100 ರಿಂದ | 
4 |100.270 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 50.06 127100 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಲಿಕೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಚೆ. 105.240 ರಿಂದ 105.440 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ 
ಚೈ105.520 ರಿಂದ 105.6208.ಮಿೀ ವರೆಗೆ (105.495 ರಿಂದ 105.620ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 173.44 6331.00 


ಒಟ್ಟು 230.83 7788.00 
'ಬ್ರಿಹ್ನಾವರ-ತಾಲ್ಲೂಕು-* 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಕನ್ಯಾನ ಇಡವ $ೀತವದವ್ಲ ಮತ್ತು ವ್‌ ಮಾಸ ENE ಡದ ಹಿಂಭಾಗ ಕಡಲ ತೀರದ 35 36[ 


1 |ರಿಂದ 85 386 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ಚೈ: 70.994 ರಿಂದ 71000 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೂರತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಒಟ್ಟು 5 2307 586.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) ಸ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಕನ್ಯಾನ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 85.196 ರಿಂದ Ky 
2 [85.396 ಕಿ.ಮೀ (ಒಟ್ಟು 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 1403. 1880.00 
ಜಟ. 9710 2466.00 


ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ': SE SS 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ನಾನ: ಸಭಾ Fe ನಾ ಮ ಮಸ್ಸಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚೈ. 7. 605 ರಿಂದ 118.690 ಕಿ.ಮಿ 


1 |ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೈ.118.605 ರಿಂದ 118.6918.ಮಿೀ ವರೆಗೆ) 2.55 68.00 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಪಡುವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ತಾರಾಪತಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಚೈ.130.716 ರಿಂದ 1 

2 |1308738.ಮೀ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 126.86 4930.09 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾವುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಸ್ಕಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚೈ.118.350 ರಿಂದ 118.605 ಕಿ.ಮಿ 

3 |ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೈ.118.345 ರಿಂದ 118.6058.ಮಿೀ ವರೆಗೆ) 815 207.00 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಹಿತ್ಲು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಜೈ : - | 

4 [32.898 ರಿಂದ 133.017 ರವರೆಗೆ ( ಒಟ್ಟು 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 71.40 1813.00 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಂಬೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 

5 |132.062 ರಿಂದ 132.155 ರವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 4226 1073.00 

[= ; — 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಆದ್ರಗೋಳಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ | 
6 |. 120,437 ರಿಂದ 120.530 ರವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 52.46 133200 


ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ | ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ |" 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಈ ಮೀ ನಲಿ - 
EN 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ FE ರ ಗ್ರಾಮದ ಆದ್ರಗೋಳಿ ಮತ್ತು ದೊಂಬೆ ಕಡಲ 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ: 132.146 ರಿಂದ 132.153, ಚೈ: 132. 146 ರಿಂದ 132.153 ರವರಗಸಿ, ಚೈ : 120.472 ರಿಂದ 120.479 ರವರೆಗ, ಜ್ಯ: 120.479 2041 ” 518.00 
ರಿಂದ 120.486 ರವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಒಟ್ಟು 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು y _ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದದೊೂಡ್ಡಃ ನತು ಮತ್ತಾ ಡಾ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 
ಚ್ಯೆ : 132.968 ರಿಂದ 132.975 ರವರೆಗ, ಚೆ: 132.982 ರಿಂದ 132.989 ರವರೆಗ, ಚೈ : 132.097 ರಿಂದ 132.104 ರವರೆಗ, ಚೈ :132.104 ರಿಂದ 25.50 64700 
20.40 518.00 


132.1 ರವರೆಗ, ಚೈ : 120.493 ರಿಂದ 120.500 ರವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 
” rr 


Sk _— | 


ಕುಂದಾಪುರ ಲೂಕ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ ದೂಡ,ಹಿತ್ಲು ಮತ್ತು ದೊಂಬೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 
ಚ್ಯ್‌: 132. 933 ರಿಂದ 132.940 ರವರೆಗೆ ,ಚೈ:132. 055 ರಿಂದ 132.062 ಕಿ. ಮೀ, ಚೈ: 132.083 ರಿಂದ 132.090 ಕಿ.ಮೀ, ಚ್ಛೈ:132.118 ರಿಂದ 
132.125 ಕಿ.ಮೀೀ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಒಟ್ಟು 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ವಾ ಡಾ ಇತ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಫಷ ಸರಪಳಿ 34.710 ರಿಂದ 34.750 ಕಿ. ಮೀ ವರಗ, ಸರಪಳಿ 34.860 
ರಿಂದ 34920 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 35.150 ರಿಠದ 35.410 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇವಾ ಕಲ್ಲಿನ ತಡಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು (ಸರಪಳಿ 2.456 ರಿಂದ 2.640 
ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ - 54 ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) p ' 


"ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸನರಿಗೆ ಇಲಾಖ 
ಕಾರವಾರ 


ಅಮಬಂಧ-2 


2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಬಳಸಲಾದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳು 


ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ | ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಘ. ಮೀ. ಸಲ್ಲಿ) 


| f MK ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ) ee WE KN A 
_—[ ರಾ ರಾರಾ ರ್‌ ನಾ ಮಾ ಸ್‌ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಲ ಗ ಸ ನವನ ಕಡಲು ಫಾ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ . i 209.70 7647.99 

$ ರ ದ ಸಿತಿ 2 KF ರ, ¢ 2% 3 ; 


Providing Coastal Protective work to sea Erosion at Karikal in Bhatkal Tq. Of U.K Dist Ch. 51. 1494 
148.833 Km. (322M) y 


ee FS Ro RRC 33 oS AS ೫ ss ಲ iN. ಮ 
ಉಡುಪಿ ವಧಾನಸವಾ ಧನ ನ ೌದಿಯೊರು ಪಡುಕರ ಪ್ರದೇಶದ ಾಠಶ್ಮತ ಸಮುದ್ರ ಕರತ 
ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ.67.303 ರಿಂದ 6807 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಪರಿಷ್ಕ್ಟತ ಚೈ67373 8163 2979.00 
ರಂದ68.073ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕನಾಡಿಯೂರು ಕಡಲತೀರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರರ 
ಕುಟುಂಬಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 188.50 7055.00 


ಖರ್ಚು. ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ | ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಘ. ಮೀ. ನಲ್ಲಿ) 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಪೆ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ಸಮುದ್ರ ಕೋರೆತ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ, 70.748 ರಿಂದ 70.959 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುಟಾರ್ಡೊ ಗೆಸ್ಟ್ಮೌಸ್‌ ಬಳಿ 3079 1152.00 
ಚೈ.72.635 ರಂದ72.751 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ರ್‌ | 


TS EN TN 

hs ಯು ಜಿ - ಗ ಮ MRE ESS ಫ್ರಿ K: NS § 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ . 
ಚೈ.81.882 ರಿಂದ 81930 ಕಿ.ಮೀ" ವರೆಗೆ ಚೈ.82.032 ರಿಂದ 82.486ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಕುಂದರ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೈಕಾಡಿ, ದೈವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ) ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. . 


ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಕು ಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ 
106.735ಕಿ.ಮಿೀ (106.520 ರಿಂದ 106.735ಕ:ಯಿೀ ವರೆಗೆ) ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಲಿಕೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಚೈ. 105.240 ರಿ೦ದ 105.440 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 
ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಚೈ.105.520 ರಿಂದ 105.620ಕ.ಮೀೀ ವರೆಗೆ (105.495 ರಿಂದ 105.620ಕ.ಮಿೀೀ ವರೆಗೆ) ಶಾಶ್ವತ 
ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ' oo . 
ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾಲೆ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೈ. 110.283 ರಿಂದ 10.500ಕ.ಮಿೀ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. * ‘ 


Ww ಬ. - [7 pe pY 
K ಎ, [e) 


ಕಾರವಾರ 


ಅಮಬಂಧ-3 


2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪುತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಬಳಸಲಾದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳು 


ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) ಫೆ. ಮೀ. ನಲ್ಲಿ) 


ಉತ್ತರ ನೃಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕರಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಡಲು ಕೊರೆತ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬನಶಶಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೈ 226.930 ರಿ೦ದ 227.230 ಕಿ.ಮಿ ಹಾಗೂ (ಚೈ 227.510 ರಿಂದ 
227.710 ಕಿ.ಮಿ) Working Chainage (ಚೈ 226.930ಕಿ.ಮಿೀ ರಿಂದ-227.215ಕಿ.ಮಿಲ) & (ಚೈ 227.510 ಕಿ.ಮೀ 
ರಿಂದ 227.615 ಕಿ.ಮಿ) 


1291396 


ಘ್‌ 96 


Providing. Coastal Protective works at Murudeshwar Tudalli Ch.163.100-163.200 KM. , Mevall 
Ch.161.000-161.100 K.M. Bengre Ch.157.000-157.100 K.M., Shirali Alvekodi Ch.1€0.155- 160.255 K.M. 
in Bhatkal Tg of Bhatkal Assembly Constituency in UK Dist | 


ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ | ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಘ. ಮೀ. ನಲ್ಲಿ) 


ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ -ಮಲ್ಮೆ ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ } 
ತಡೆಗೋಡೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ.67.303 ರಿಂದ 68.073 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗು' (ಪರಿಷ್ಕತ ಚೈ67.373 , - 15233.00 
ರಂದ68.073ಕಿ.ಮಿೀ ವರೆಗೆ) 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕನಾಡಿಯೂರು ಕಡಲತೀರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರರ ' 
ಕುಟುಂಬಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ | i 1907.00 
ss 4973.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಪೆ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ಸಮುದ್ರ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ. 70,148 ರಿಂದ 70959 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಟಾಹೋ ಗೆಸ್ಟೌಸ್‌ ಬಳಿ 
ಚೈ. 72635 ರಂದ 72. 751 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) | 


28181. 31.00 


ನಲಲ 


ಸಾವ ofS Sea wall at ಸಾರ Poulet from Ch 902 290 k.m to 90. 690 km i in 7 kundapuir 
aluk, Udupi District § | | 17436.00 


2 ಹ 
ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾ - 
) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೈ. 110.283 ರಿಂದ 110.500ಕಿ.ಮಿೀ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ \ 2202.00 
ವ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ 


'ಪ್ರಸರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


; t 2 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ನೇತ್ರದ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಬಲ!' 
> ಕುಂದರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜೆ. 118.695 ರಿಂದ 
ಚೈ. 119.0408.ಮೀ ವರೆಗೆ) 


ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ ಇವಾ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾಲೆ ಬದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 


ಟ್‌ ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೈ. 110.040 ರಿಂದ 110.2578.ಮೀ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರದ ನಾವುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವ ಮೋಗವೀರ 
4. |ಮನೆಯ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ. 117.567 ರಿಂದ ಜೈ. 
. 117.8808.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚೈ. 117.555 ರಿಂದ ಚೈ. 117.900ಕ.ಮಿೀ ವರೆಗೆ) 


ಸ ಮ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾಲೆ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ! 


s ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೈ. 110.283 ರಿಂದ 110.5008ಿ.ಮೀ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ . ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ 
. |ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ‘ i 


1186.01 


ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 
(ಫ. ಮೀ. ನಲ್ಲಿ) 


'16805.00 


1431.00 


15573.00 


7640.00 


43651.00 
ಭಾಷ್‌ಾ 


